

Κθ35οη: 8ί9Β 
(βηιϋθάϋθεΐ) 

Ι.οο3ΐίοη: ΑΙΙίθπΙ ΕΙΙιηίΚο 
Τγρ09Γ3(ί0 I 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 50 

13 Φεβρουάριου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ 

Αριθμ. 8010/297 

1. Η Δ/νση Δασών Αρτας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δασικού 
οδικού δικτύου Δημοσίου Δάσους Καστανιάς, Περι¬ 
φερειακής Ενότητας Άρτας», με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 187073 
και Κωδ.Έργου/ΜΙδ: 2014ΣΕ08280054 της ΣΑΕ 082/8 του 
ΥΠΑΑΤ, με συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ύψους 
1.122.470,13 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και συμπεριλαμβανόμενη δα¬ 
πάνη αρχαιολογικής έρευνας), που αναλύεται σε: 

Αθροισμα δαπανών εργασιών: 634.766,64 €, Γ.Ε.+Ε.Ο. 
18%: 114.258,00 €, Απρόβλεπτα 15%: 112.353,70 €, Αναθε¬ 
ώρηση: 43.068,92 €, ΦΠΑ 23%: 208.022,87 €, καθώς και 
την δαπάνη αρχαιολογικής έρευνας ύψους 10.000 €. 
Το έργο κατηγορία έργα οδοποιίας, αποτελείται από 
τις εξής κατηγορίες εργασιών: Χωματουργικά, Τεχνικά 
Έργα και Οδοστρωσία. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Πε¬ 
ριφερειακή οδός, μέχρι τις 05-03-2015. Η διακήρυξη του 
εν λόγω έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
τον Υπουργό ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β, βάσει της 
υπ’ αριθμ. 487/2013 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 
2897 Β), της Εγκυκλίου 33/2013 ΓΓΔΕ του ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
(ΑΔΑ: ΒΛ0Χ1-ΠΚΛ), της υπ’ αριθμ. 114790/1584/17-12-2014 
Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 668Μ0-ΠΒΤ) και της Οδηγί¬ 
ας 6/2014 (Απόφαση 338/2014) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 
7ΨΔ6ΘΞΤΒ-ΒΑΧ). 

Η παραλαβή της Διακήρυξης και των συμβατικών τευ¬ 
χών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 της 
Διακήρυξης τύπου Β. Για την παραλαβή των τευχών, οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγω¬ 
γής τους, που ανέρχεται σε είκοσι (20) ΕΥΡΩ, εκτός αν 
αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους 
δαπάνη και επιμέλεια. 


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681027254, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2681026360, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: 
Δημήτριος Χελάς και Θεόδωρος Κολοβός. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-03-2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Αρτας (Περιφερειακή 
οδός, 2ος όροφος) και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 
6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες 

α.1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η (δεύτερη), 3η (τρίτη) και 
4η (τέταρτη) τάξη, καθώς και όλες οι ανώτερες τά¬ 
ξεις των καλούμενων, στην παρούσα διακήρυξη τάξεων 
Μ.Ε.ΕΠ. (άρθρο 59, Ν. 4278/2014) για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, εφόσον νομιμοποιούν την συμμετοχή τους 
στο διαγωνισμό. 

α.2. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η (δεύτερη), 3η (τρίτη) και 
4η (τέταρτη) τάξη, καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις 
των καλούμενων, στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 59, 
Ν. 4278/2014), εξειδικευμένες επιχειρήσεις για έργα κα¬ 
τηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες από Δασολόγους ή 
Τεχνολόγους Δασοπονίας, εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ., 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.δ. 146/1988. 

α.3. Εργολήπτες κάτοχοι ειδικού πτυχίου Δημοσίων 
Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.), εφόσον ανήκουν στην 
Δ' τάξη (αρθ. 16 και 17 του Π.δ. 437/1981). 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ- 
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γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 
199, παρ. 2γ περ. ββ του Ν. 4281/2014 και υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 1η (πρώτη) και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (ανα¬ 
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4.5. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 1η (πρώτη) και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. 
για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Π.δ. 146/1988 αρθρ. 7 
παρ. 3), στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολό¬ 
γους Δασοπονίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

4.6. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτεί¬ 
ται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δεκαοκτώ 
χιλιάδων ογδόντα οκτώ ΕΥΡΩ και ενενήντα πέντε λεπτά 
(18.088,95 €), κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. Ια 
του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α') και το άρθρο 24 του ΚΔΕ, 
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού 
της μελέτης (χωρίς ΦΠΑ), απευθυνόμενη προς την Δ/νση 
Δασών Άρτας και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημε¬ 
ρών, δηλαδή θα πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι 11-10-2015. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Α.Α. 
της Ελλάδας 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής", με 
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) σε ποσοστό Κοινοτι¬ 
κής συμμετοχής 95% και Εθνικής συμμετοχής 5%. Το 
εν λόγω έργο εντάχθηκε στο Μ 125Β, με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 
187073 και Κωδ. Έργου/ΜΙδ: 2014ΣΕ08280054 της ΣΑΕ 
082/8 του ΥΠΑΑΤ. 

7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο ύψους (δέκα) 10% σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 157 παρ. 1δ του Ν. 4281/2014 και του άρθρ. 51 του 
ΚΔΕ, όπως ισχύει σήμερα και στο βαθμό που δεν αντί- 
κειται σε αυτό. 


8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Αρτας. 

Αρτα, 10 Φεβρουάριου 2015 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΡΓΟΛΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Αριθμ. Διακ. 1/2015 

Η Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοί¬ 
κησης Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει τη διενέργεια 
ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού με ηλεκτρονικές προσφορές για την προ¬ 
μήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης ϋΙΕδΕΙ. 
κωδικός-ΟΡν 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη-κωδικός 
ΟΡν 09132100-4 και πετρέλαιο θέρμανσης-κωδικός 
ΟΡν 09135100-5) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

Ο προϋπολογισμός της προκηρυσσόμενης προμήθει¬ 
ας είναι εξακόσιες σαράντα οχτώ χιλιάδες τριακόσια 
εβδομήντα πέντε ευρώ και τρία λεπτά (€ 648.375,03) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και πεντακόσιες είκοσι 
επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ και δέκα 
επτά λεπτά (€ 527.134,17) χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓοπιίΙήθυδ.ρον.ρΓ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία και 
ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 23/03/2015 09:00 
π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προ¬ 
σφορών: 27/03/2015 14:00 μ.μ. 

Θεσσαλονίκη, 11 Φεβρουάριου 2015 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Αριθμ. Διακ. 1/2015 

Η Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοί¬ 
κησης Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει τη διενέργεια 
ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού με ηλεκτρονικές προσφορές για την προ¬ 
μήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης ϋΙΕδΕΙ. 
κωδικός-ΟΡν 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη-κωδικός 
ΟΡν 09132100-4 και πετρέλαιο θέρμανσης-κωδικός 
ΟΡν 09135100-5) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

Ο προϋπολογισμός της προκηρυσσόμενης προμήθει¬ 
ας είναι εξακόσιες σαράντα οχτώ χιλιάδες τριακόσια 
εβδομήντα πέντε ευρώ και τρία λεπτά (€ 648.375,03) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και πεντακόσιες είκοσι 
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επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ και δέκα 
επτά λεπτά (€ 527.134,17) χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη 
ΐΛΛΛΛΛφΓοπιίΙΙτθυε.ςον.ςΐΓ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 
23/03/2015 09:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφο¬ 
ρών: 27/03/2015 14:00 μ.μ. 

Θεσσαλονίκη, 11 Φεβρουάριου 2015 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 18560 

Η Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων Περιφέρειας Κρήτης δι¬ 
ακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ¬ 
ΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ "ΚΡΟΥΣΤΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑ¬ 
ΟΥ» προϋπολογισμού 126.690,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με 
προϋπολογισμό 100.743,68€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%). 

Δημοπρατούσα Αρχή: Δ/νση ΤεχνικώνΈργων Περιφέ¬ 
ρειας Κρήτης, οδός Λασσαίας Ια Ηράκλειο, Τ.Κ. 71305. 

Πληροφορίες: στο τηλέφωνο 2810 529117-529124 ΡΑΧ 
2810 529125 αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Ν. Τζα- 
νιδάκης Γ. Αποστολάκης. 

Αντικείμενο του έργου: Αντικείμενο της εργολαβίας 
είναι: Το έργο αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ¬ 
ΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ "ΚΡΟΥΣΤΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 
Το γήπεδο βρίσκεται στο χωριό Κρούστας στο Δήμο 
Αγίου Νικολάου. 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τις 
πιστώσεις της ΣΑΕΠ002 με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρ¬ 
θρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/1993 κ.τ.λ. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανά- 
δοχο. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο υπόδειγμα τύπου Β. 

Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

Προθεσμίες εκτέλεσης του έργου: Προθεσμία εκτέλε¬ 
σης του έργου είναι τρεις (3) Μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους δι- 
αγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 


1 α) του Ν. 4281/2014 (Α160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ 
στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επι¬ 
στολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 
στο ποσό των 2.060,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές 
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το δια¬ 
γωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου,σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα 
έχουν ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, συνοδευ- 
όμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α) είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β) προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ) προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι φάκελοι 
προσφορών πρέπει να επιδοθούν στην αρμόδια επιτρο¬ 
πή που θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό την Τρίτη 
17-03-2015, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης Λασσαίας 
Ια Ηράκλειο ή να κατατεθούν έως την παραπάνω ημέρα 
και ώρα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας αυτής. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
24 παρ. 2 του ν. 3669/2008, για διάστημα έξη (6) μηνών, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη 
διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή 
νομίμως μεταφρασμένα. 

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα¬ 
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 
έδρα της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων Περιφέρειας Κρήτη, 
οδός Λασσαίας Ια στο Ηράκλειο, μέχρι τις 12-03-2015 
ημέρα Πέμπτη. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδι¬ 
αφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ και μπορούν να 
αποσταλούν ταχυδρομικώς σε αυτούς με έξοδά τους. 

Λοιπές Πληροφορίες: Ισχύουσα νομοθεσία είναι η ελ¬ 
ληνική όπως έχει εναρμονισθεί με τις σχετικές οδηγίες 
της Ε.Ε.. Αλλες σχετικές πληροφορίες δίνονται κάθε 
εργάσιμη ημέρα και ώρα από την Δημοπρατούσα αρχή 
(Δ/νση και τηλέφωνα αναφέρονται παραπάνω). 
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Η έγκριση της Διακήρυξης του δημοπρατούμενου έρ¬ 
γου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστη- 
κε με την αριθ. 32/2015 (πρακτικό Νο 3/02-02-2015) από¬ 
φαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης. 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον 
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

Ηράκλειο, 10 Φεβρουάριου 2015 

Ο Περιφερειάρχης 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Ο Δήμος Αιγιαλείας διακηρύττει ότι την 3η του μηνός 
Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγι- 
αλείας, οδός Νικ. Πλαστήρα 11, 1ος όροφος, θα διεξα- 
χθεί Ανοικτός Διαγωνισμός με το σύστημα: Προσφορά 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/2008, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονο¬ 
μικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού 
δρόμου και πεζοδρόμων και επισκευή-διαμόρφωση 
Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πλατάνου Δήμου Αι- 
γιαλείας». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 186741 και ο 
τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Τοπική Κοινότητα 
Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας του Δήμου 
Αιγιαλείας. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
€440.001,05 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό €114.817,81 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατη¬ 
γορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
€234.178,30 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 788.997,16 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 999.580,50 ΕΥΡΩ (με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αιγιαλείας, οδός Νικ. Πλαστήρα 11, 1ος όροφος, μέχρι 
την Πέμπτη 26-02-2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
26910-25555, εσωτ. 136, αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος 
Γ εωργουσόπουλος. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην «1η και άνω» τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην «Α2 και άνω» τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην «Α2 και άνω» 


τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμ¬ 
βάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 21, παρ. 
1, εδαφ. (β) και (γ) της Διακήρυξης. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμ¬ 
φωνα με το, άρθρο 21, παρ. 2, 3 και 4 [Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με 
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)] της Διακήρυξης. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 21, παρ. 5 της 
Διακήρυξης. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 
ΕΞΙ (06) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης του έργου. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, κατά τους 
όρους του άρθρου 157 παρ. Ια του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 
160Α/08-08-2014) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον βαθ¬ 
μό που δεν αντίκειται σε αυτό, ορίζεται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας εκτός Φ.Π.Α., 
ήτοι στο ποσό των Δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
τριών Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€16.253,34) 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
τον Δήμο Αιγιαλείας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 
έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ. 


Αίγιο, 6 Φεβρουάριου 2015 


Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 


( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 

Αριθμ. 1477/11-02-2015 


Ο Δήμος Τήνου διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με πρόχειρο διαγωνισμό η 
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1ου ΔΗΜΟ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ» προϋπολογισμού 57.444,00 € 
επί πλέον Φ.Π.Α. 16% 9.191,04€, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
για το σύνολο καθεμίας ξεχωριστά από τις ομάδες των 
προς προμήθεια ειδών η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, όπως 
καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α. 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), υπουργική απόφαση 11389/1993 ΦΕΚ 185/Β. 
Οι «ενδιαφερόμενοι» μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για μία ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25/02/2015, ημέρα ΤΕ¬ 
ΤΑΡΤΗ και ώρα από 9:30 π.μ/Εως 10:00 π.μ., διάστημα 
κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις 
προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξου- 
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σιοδοτημένου εκπροσώπου, στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου, οδός Ευαγγελίστριας 72,1ος 
όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

3. Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των Οικο¬ 
νομικών Προσφορών, θα γνωστοποιηθεί εγγράφως (με 
τηλεομοιοτυπία) στους συμμετέχοντες. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια 
είδη,οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμε¬ 
λητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή 
Νομικά Πρόσωπα ή Συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοι¬ 
νή προσφορά (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρ¬ 
θρου 8 της υπουργικής απόφασης 11389/1993-ΕΚΠΟΤΑ). 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην 
Ελληνική γλώσσα. 

5. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους 
υποψήφιους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την 
επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς 
των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπο¬ 
ρεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. 

6. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιό¬ 
τητας. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) ημε¬ 
ρολογιακούς μήνες το πολύ από την υπογραφή του 
συμφωνητικού της παρούσας. Η παράδοση θα γίνει στον 
τόπο που θα υποδείξει ο Δήμος Τήνου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί της συνολι¬ 
κής ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (μη συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της ομάδας ή των ομάδων 
των προσφερομένων ειδών, σύμφωνα με το Ν. 4281/2014. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑ¬ 
ΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
-ΕΠ. “ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10” ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ”. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
του τεύχους της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα πα¬ 
ραρτήματα καθώς και να τους παρέχονται διευκρινή- 
σεις σχετικά με την διακήρυξη από το Τμήμα Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Τήνου (2283360138, 2283360120) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι και την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι 
την 24/02/2015 και ώρες από τις δ.ΟΟπ.μ έως 14.30μ.μ. 
Επίσης, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μαζί με τα 
συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα 
μέρη αυτής, θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του 
Δήμου Τήνου (νννννν.όίιτιοεΙίηου.ρΓ). 

Ο Δήμαρχος 

ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

Αριθμ. 6593 

1. Ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ¬ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 114.000,00 Ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με 
προϋπολογισμό 92.166,08€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Θ. Καρυπίδη 2-Πολίχνη), 
μέχρι και τις 26/02/2015. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313.302.339, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2313.302.321, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Παπαδόπουλος Ελευθέριος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, (Θ. Καρυπίδη 
2-Πολίχνη) στις 3/3/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, σε Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, 
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: Α2 και άνω, τάξη 
για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ή Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 
Α1 (ΔΥΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ) του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με τις προϋ¬ 
ποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.850,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική επιτροπή του Παύλου Μελά. 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Αριθμ. 4492 

Ο Δήμος Χίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (υπουργική απόφαση 11389 
ΦΕΚ Β'185/23-3-93) σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμ- 
φερότερη προσφορά η «Προμήθεια μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων 110011» προϋπολογισμού 59.763,20€ συ¬ 
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνο¬ 
νται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα γραμμένα στα 
οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρι¬ 
σμοί και ενώσεις προμηθευτών. 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό 
μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την προσφορά τους 
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στα γραφεία του Δήμου Χίου την 20η Φεβρουάριου 
2015 και από ώρα 10:00 έως 10:30 ή να αποστείλουν 
ταχυδρομικώς την προσφορά τους, ώστε να λάβει αριθ¬ 
μό πρωτοκόλλου την προηγούμενη εργάσιμη από την 
ημέρα του διαγωνισμού. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται στο ποσό 
των 1031€. 

Η τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
στον Ελληνικό τύπο είναι η 13/02/2015. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της 
προσφοράς αναλυτικά αναφέρονται στην παρ. Α.3.2 της 
διακήρυξης. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από 
τον Δήμο Χίου στο τηλ. 2271350876. 

Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστο¬ 
σελίδα του Δήμου Χίου νννννν.οΙιίοδοίΙγ.ΟΓ. 

Χίος, 10 Φεβρουάριου 2015 

Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ 

-♦- 

(9) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 
Αριθμ. Διακ. 2/2015 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» διενερ¬ 
γεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές προμήθειας ενός (1) Εύκαμπτου Ουρητηρο- 
σκόπιου για λιθοτριψία με Ι_35βι· για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 16500,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή, αριθμός διακήρυξης 2/15 (ΚΑΕ 7131). 

Γλώσσα υποβολής προσφορών η Ελληνική. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον επιτροπής την 
6-3-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
5-3-15 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 13-2-15. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
Διακήρυξης του Διαγωνισμού ηλεκτρονικά από το Δια¬ 
δίκτυο ή εντύπως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(08.00 π.μ.-14.00 μ.μ.) από το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Βούλα, 10 Φεβρουάριου 2015 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.-Διοικητής 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

Αριθμ. 1395 

1. Η Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσης Αποχέτευσης Σερ- 
ρών-Δ.Ε.Υ.Α.Σ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «Κατασκευή αυτόματης μονάδας 
εσχάρωσης και λιποσυλλογής στο αντλιοστάσιο ακα¬ 
θάρτων περιοχής ΒΙΠΕ Σερρών», με προϋπολογισμό 
326.565,00 € με ΦΠΑ 23%. 

Από το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού της Με¬ 
λέτης 252.738,67 € (Προ Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 23%), 


ποσό 64.690,36 € αφορά Εργασίες ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ποσό 
52.348,31 αφορά εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ και ποσό 
135.700,00 € αφορά Εργασίες Η/Μ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ, 
Βενιζέλου 139,1ος όροφος, Τ.Κ.: 62125 Σέρρες, μέχρι τις 
12-3-2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23210-83823, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 23210-83862, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία 
Βέρα Τσαρσιταλίδου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-3-2015, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν μαζί στην Α2 και άνω τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας Η/Μ, στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚ. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 
2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014. (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 





ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


399 


4.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), 
προκειμένου να καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό των 
Εργασιών Η/Μ, κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τις προ¬ 
ηγούμενες παραγράφους. 

4.5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.310,00 €, και ισχύ 
τουλάχιστο δέκα (10) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εννέα (9) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ. 

Σέρρες, 10 Φεβρουάριου 2015 
Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης-Αποχέτευσης Κιλ¬ 
κίς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», προ¬ 
ϋπολογισμού 3.750.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού 
δικτύου αποχέτευσης του οικισμού, των κύριων, δευτε- 
ρευόντων και τριτευόντων συλλεκτήριων αγωγών, των 
φρεατίων επίσκεψης, του αντλιοστασίου κατάθλιψης 
ΣΙ, του καταθλιπτικού αγωγού και του αγωγού προσα¬ 
γωγής προς τη μελλοντική Ε.Ε.Λ.. 

Το υπό υλοποίηση έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
των ακόλουθων τμημάτων: 

Α. Βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων αποτελού- 
μενο από αγωγούς πολυπροπυλενίου (ΡΡ) διαμέτρων 
από Φ200-Φ630, συνολικού μήκους 16.609 μ. περίπου 
και προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυπροπυλένιο 

Β. Σταθμός/αντλιοστάσιο κατάθλιψης. 

Γ. Καταθλιπτικός αγωγός, μήκους περίπου 355 μ. που 
οδηγεί τα λύματα από το αντλιοστάσιο κατάθλιψης 
στο φρεάτιο Σ1/25. 

Δ. Αγωγός προσαγωγής, Φ630 ΡνΩ Σ41, μήκους 1.342,5 
μ. ο οποίος οδηγεί τα λύματα από το φρεάτιο Σ1/25 στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων με τη βαρύτητα. 

Το έργο περιλαμβάνει και ιδιωτικές συνδέσεις μή¬ 
κους, περίπου 2.550 μ από αγωγούς πολυπροπυλενίου 
Φ160, οι οποίες δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη και θα 
κατασκευαστούν με ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, 
παράλληλα με την κατασκευή του κυρίως έργου. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Ιο 
χλμ Κιλκίς-Ξηρόβρυσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2012. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2341029330, ΡΑΧ επικοινωνίας 2341029320, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ιωάννης Παραγιός. 


3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου 2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με ανοικτή διαδικασία 
και με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 
του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), με κριτήριο ανάθεσης την χα¬ 
μηλότερη τιμή. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΥΜΕΔΙ, εφόσον ανήκουν 
στις επόμενες τάξεις για έργα κατηγορίας 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ¬ 
ΓΙΣΜΟΣ ΚΑ¬ 
ΤΗΓΟΡΙΑΣ (με 
ΓΕ και ΕΟ και 
απρόβλεπτα) 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΜΕ 

ΕΔΡΑ Ή 
ΔΕΥΤΕ¬ 
ΡΟ ΔΗ¬ 
ΛΩΜΕΝΟ 
ΝΟΜΟ 
ΤΟ Ν. 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

2.937.455,93 

3η, 4η 

3η, 4η, 

5η 


Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 
7 του ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 
3669/2008. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 
3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Δικαιολογητικά 

Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγε¬ 
γραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζεται πιστοποιητικό 
εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορί¬ 
ζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 

Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλ¬ 
ληλότητας. 










400 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Για την απόδειξη των προσόντων θα προσκομιστούν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.ΕΠ. θα προσκομίσουν «Ενημερότητα 
Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την 
ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερό¬ 
τητα Πτυχίου επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής 
των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή 
η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην 
Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του 
μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων 
είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την 
ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να αποδεί¬ 
ξει την ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. 
Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται 
ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου 
είναι ασφαλιστικός ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ, ο διαγωνι- 
ζόμενος προσκομίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική 
ενημερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά. 

Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικα¬ 
νότητας 

Βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα 
της διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης, ημεδα¬ 
πής ή αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστο- 
ληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει 
ότι συνεργάζεται με υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή 
του για χρηματοδότηση, με ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του 
έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) δηλαδή για ποσό τουλάχιστον 
304.878,00 ΕΥΡΩ, αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειολη¬ 
πτική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο 
μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις 
ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις. 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 24 του ν. 3669/2008, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 58.749,12 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει 
το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον 
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο¬ 
πραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την 
επωνυμία του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου (εται¬ 
ρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του 
έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση 
του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το 
παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί κατα¬ 
βολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες 
από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ει¬ 
δικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3669/08. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δε¬ 
κτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 
παρ. 2 και 3 του Π.δ. 609/1985), όπως ισχύει μετά την τρο¬ 
ποποίησή του με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 3481/2006). 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ- 
Ταμείο Συνοχής-Εθνικούς Πόρους-Ίδιους Πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

8. Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Υπη¬ 
ρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στις 29/09/2012. 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΔΕΥΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Αριθμ. 981 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δή¬ 
μου Ρόδου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των ζητούμενων υλικών, 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015», 
προϋπολογισμού 70.775,00€ χωρίς ΦΠΑ (82.099,00€ συ¬ 
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ16%) σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπουργικής απόφασης 11389/1993 «Ενιαίος Κανονι¬ 
σμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια χαλύβδινων 
τεμαχίων και υδραυλικών εξαρτημάτων τα οποία θα 
τοποθετηθούν στα αντλιοστάσια λυμάτων της ΔΕΥΑΡ. 

Οι προσφορές για το διαγωνισμό θα πρέπει να κατα¬ 
τεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, 
που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ 2ο χλμ. 
Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου την 11η Μαρτίου 2015 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα από 10 π.μ (ώρα έναρξης παραλαβής 
των προσφορών) έως 10.30π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών). 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά 
ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρι¬ 
σμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατού- 
μενο αντικείμενο. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να προ¬ 
σκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ορί¬ 
ζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτι¬ 
κού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι αξίας 1.415,50€ και 
με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά 
την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά 
με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κ.α, 
από την Δ/νση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκατα¬ 
στάσεων (Παναγιώτης Καραβόλιας τηλ: 22410 45300), 
καθώς και από την Υπηρεσία Προμηθειών (Τσ. Ζούρδη 
τηλ: 22410 45318) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ, 2ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου, 
85100 Ρόδος. 

Τα τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστο¬ 
σελίδα της ΔΕΥΑΡ νννννν.άβγαΓ.ρΓ από όπου μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν αχρεωστήτως. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν 
επαναλήψεών της, βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος 
υπόκειται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

Ρόδος, 11 Φεβρουάριου 2015 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΚΚΗΣ 
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